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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 282 

5 Μαΐου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. 

Αριθμ. Διακ. 5197 

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ), ανα¬ 
κοινώνει ότι μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του πα¬ 
ραπάνω διαγωνισμού από τις 2.5.2006 και ώρα 10:00, για 
τις 18.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Παράλληλα, μετατίθεται η ημερομηνία παροχής συ¬ 
μπληρωματικών διευκρινήσεων σπό την ΚτΠ Α.Ε, επί 
όρων της διακήρυξης μέχρι ης 12.5.2006. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. 
5197/14.3.2006 διακήρυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην ΚτΠ ΑΕ, Θεοφιλοπούλου 
18 και Μεναίχμου - Νέος Κόσμος ΤΚ 117 43, Τηλέφωνο: 
210 92 88 700, Ραχ: 210 92 13 200, ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση Κίραθ^Γ. 

Κατ’ εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου 
Ο Διευθυντής Διοίκησης & Διαχείρισης 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Γ' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γ.Ν.Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Πρόχειρο 
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή (Χ.Τ.) για την προμήθεια αυγών, προϋπολογισμού 
5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα δι¬ 
δασκαλίας στον Ιο όροφο του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 6.6.2006, Ημέρα: ΤΡΙΤΗ και ώρα: 10:00. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται την ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΑ 5.6.2006 και ώρα 14:00. 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γρ. Προμηθει¬ 
ών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ημέρα Τρίτη - Τετάρτη 
- Πέμπτη και ώρες 10.00 - 13.00. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2105534273. 

Η Διοικητής 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 


(3) 

Γ' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Πρόχειρο 
Διαγωνισμό με κριτήριο την Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.) για 
την προμήθεια Διατηρημένων Τροφίμων, προϋπολο¬ 
γισμού 35.000,00 (Τοματοειδή: 10.500 €, Μαρμελάδες: 
7.000 € και Κομπόστες : 17.500 €) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα 
διδασκαλίας, στον 1° όροφο του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙ- 
ΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 7.6.2006, Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα: 10:00. 
Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται την ΤΡΙΤΗ 
6.6.2006 και ώρα 14:00. 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γρ. Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ημέρες Τρίτη 

- Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 
Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2105534273. 

Η Διοικητής 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 

-♦- 

(4) 

Γ' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο την Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.) 
για την προμήθεια Γάλακτος φρέσκου Παστεριωμένου. 

Προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα δι¬ 
δασκαλίας, στον Ιο όροφο του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 
Ημερομηνία: 6.6.2006, Ημέρα: ΤΡΙΤΗ και ώρα: 11:00. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται την ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΑ 5.6.2006 και ώρα 14:00. 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γρ. Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ημέρες Τρίτη 

- Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα 15 ευρώ. 
Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2105534273. 

Η Διοικητής 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 
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(5) 

Γ' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό 
Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο την Χαμηλότερη Τιμή 
(ΧΤ.) για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών, Προ¬ 
ϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα 
διδασκαλίας, στον Ιο όροφο του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙ- 
ΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 8.6.2006 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 10:00. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται την ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ 7.6.2006 και ώρα 14:00. 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γρ. Προμηθει¬ 
ών του ΓΝ. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - Τετάρτη 

- Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα 15 ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2105534273. 

Η Διοικητής 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 

-♦- 

( 6 ) 

Γ' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό 
Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο την Χαμηλότερη Τιμή 
(Χ.Τ.) για την προμήθεια Τυροκομικών, Προϋπολογισμού 
70.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα 
διδασκαλίας, στον 1° όροφο του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΟΡΙ- 
ΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία : 7.6.2006 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται την ΤΡΙΤΗ 
6.6.2006 και ώρα 14:00 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ρ. Προμηθει¬ 
ών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ημέρες Τρίτη - Τετάρτη 

- Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα 15 ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2105534273. 

Η Διοικητής 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

Αριθμ. 2390 

Ο Δήμαρχος Λεωνιδίου διακηρύσσει την επιλογή ανα- 
δόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο α παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την 
εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΗΓΑΔΙΟΥ». 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 16.660,00 Ευρώ και και ανα¬ 
λύεται σε: 


Δαπάνη Εργασιών 9.510,87 € 

Γ ενικά έξοδα Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 2.663,04 € 

Απρόβλεπτα, (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 1.826,09 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο) 14.000,00 € 

Αναθεώρηση - 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 2.660,00 € 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δημοτικού Διαμαρίσματος Πηγαδιού του Δήμου Λεω¬ 
νιδίου του Ν. Αρκαδίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και τον 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευσης 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Λεωνιδίου Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμός, ορίζεται η 25η Μαΐου 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προ¬ 
έρχονται από ίδιους Πόρους. 

6. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), ή απί κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφό¬ 
σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Υ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985) για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει σο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται 
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στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για τα έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθούν από το διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 280,00 € 
(2% του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
οι οποίες θα απευθύνονται, Δήμο Λεωνιδίου και σε πε¬ 
ρίπτωση διαγωνιζομένης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται το έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δε θα είναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

9. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα 
συμπληρωθεί από τους διαγωνισζόμενους και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) 
με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από το Δήμο 
Λεωνιδίου, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Τα στοιχεία αυτά 
χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από την αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 22.5.2006. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε 5 (πέντε) Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ, στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Λεωνίδιο 28 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Αριθμ. 2969 

Ο Δήμος Γιαννούλης, διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ- 


ΣΗς Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
301.070,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολο¬ 
γισμός για καθορισμό πτυχίων 249.981,50 €, για αναθε¬ 
ώρηση 3.018,50 €, για Φ.Π.Α. 48.070 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Πέμπτη 25.5.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν 
για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε διε¬ 
ξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 
01/06/2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Α2 τάξη και άνω και με την ισχύ των κατώ- 
τατων ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεσαι στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 5.000 ευρώ, που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ- 
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γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης. (Αρθρο 23 π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, με έδρα ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ στην 
οδό Αθ. Διάκου 17, ταχ. κωδ. 41500 τηλ. 2410-591510 και 
2410-593087 ίαχ 2410-591511 ο-πιαίΙ: άίη39ί3ηο@οΙθηθΐ. 
9Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλο¬ 
γραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που 
ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπρά- 
τησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωμα¬ 
τική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, έχει καθορισθεί 
με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.2004απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυ¬ 
λικών, λιμενικών και πρασίνου σε 12%, και με την υπ’ 
αριθμ. Δ17α/07/114/ΦΝ.437/7.2.2005 απόφαση του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. για την κατηγορία οικοδομικών σε 12% ενώ για 
την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών που δεν 
περιλαμβάνονται στην παραπάνω απόφαση καθορίζεται 
σε 12%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 202.628,43 € τα υπόλοιπα από ίδιους 
πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
Α' 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τ.Υ.Δ.Κ. 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογρα¬ 
φή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης 
αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης 
στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλ¬ 
ληση δε γίνει μέσα σε στην προθεσμία των δεκαπέντε 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμ¬ 
βατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκα¬ 
πενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), δηλαδή έως και την Δευτέρα 22.5.2006, 
από τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή είκοσι (20) 
ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών 
κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 


κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείε¬ 
ται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού 
από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους ή παρά¬ 
λειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στα διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Γιάννουλη, 3 Μαΐου 2006 

Η Δήμαρχος 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ 

Αριθ. 2461 

Ο Δήμαρχος Κηρέως, προκηρύσσει Δημόσιο, Διεθνή, 
Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά, κατόπιν αξιολόγησης των Τε¬ 
χνικών Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. «Περί 
ΕΚΠΟΤΑ» και την Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνι¬ 
σμού όπως ψηφίστηκε στην υπ’ αριθμ. 40/2006 απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια «ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Προμήθεια 
τριών (3) απορριμματοφόρων αυτοκινήτων» όπως αυτή 
περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 31/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ 
Ν. Εύβοιας. 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμή¬ 
θεια είναι τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ 330.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ19% (277.310,91 € χωρίς ΦΠΑ 
19%) τα οποία κατανέμονται ως εξής: 

2006: 93.121 € 

2007: 43.033 € 

2008: 43.034 € 

2009: 43.034 € 

Σύνολο: 222.222,00 € 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 195/4.4.2006 έγκριση δημο¬ 
πράτησης της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθη- 
σηςΈργων «ΟΗΣΕΑ» της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας. 
Το υπολειπόμενο ποσό, μέχρι το ύψος του συμβατικού 
ποσού, θα καλυφθεί από εξασφαλισμένες πιστώσεις 
των Δήμων Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως, σύμφωνα 
με τις 148/2005, 150/2005 και 139/2005 αποφάσεις των 
αντίστοιχων Δημοτικών Συμβουλίων . 
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Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απα¬ 
ραίτητα στοιχεία θα κατατίθενται στο Δήμο Κηρέως 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την ημέρα 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται 
η ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006, ώρα 10:30 αυτοπροσώπως ή 
μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν 
στο Δήμο, στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ, Αγ. Ιωάν- 
νου Θεολόγου, Τ.Κ. 34004, Μαντούδι Εύβοιας, μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν αφενός 
φυσικά πρόσωπα ασκούντο εμπορία ανάλογων οχημά¬ 
των με αυτοπρόσωπη εμφάνιση και προσκομίζοντας 
βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου για το είδος του 
Επαγγέλματος που ασκούν συγκεκριμένα και αφ’ ετέρου 
Εταιρείες Εισαγωγής ή Εμπορίας ανάλογων οχημάτων, 
εκπροσωπούμενες στον Διαγωνισμό με εξουσιοδοτημέ¬ 
νο εκπρόσωπό τους και προσκομίζοντας βεβαίωση του 
οικείου Επιμελητηρίου για το είδος της δραστηριότητας 
που ασκούν συγκεκριμένα. 

Επίσης γίνονται δεκτές και Ενώσεις προμηθευτών με 
τις προϋποθέσεις που προαναφέρθησαν και πάντως 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/2006 απόφαση της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κηρέως. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανέρχεται 
στο ποσό 5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού χω¬ 
ρίς ΦΠΑ ήτοι 13.865,55 € και παρέχεται με εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και σύμφω¬ 
να με τον τύπο που ισχύει για τους Διαγωνισμούς του 
Δημοσίου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας παραλαμβά- 
νονται από τα γραφεία του Δήμου Κηρέως, Μαντούδι 
Εύβοιας, τ.κ 34004, τηλ. 2227 0 23501/ 23555, ΕΑΧ. 2227 
0 23440. 

Πληροφορίες παρέχονται και από την ΤΥΔΚ Ν. Εύβοι¬ 
ας (αρμόδιος Φίλιππος Κλάγκος), ταχυδρομική διεύθυν¬ 
ση Ελ.Βενιζέλου & Βελισαρίου 2, Χαλκίδα τκ 34100, τηλ. 
2221 0 22089, 74444 και ΕΑΧ 2221 0 22089. 

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση της ως άνω διακήρυξης 
απεστάλη με ΕΑΧ , στις 28 Απριλίου 2006, για δημοσί¬ 
ευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Ε. 

Μαντούδι, 28 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 2522 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτή Δημο¬ 
πρασία» της παρ. 40 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως 
αυτός ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, 
μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοσοτών έκπτωοσης, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 , για την 
ανάδειξη αναδόχου που θα κατασκευάσει το έργο 


«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2003) ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΠΟ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ - ΠΑ- 
ΡΑΛΟΓΓΟΙ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ». 

Προϋπολογισμού Μελέτης: Εκατόν Δέκα χιλιάδων 
ευρώ (Αρ.: 110.000 €) εκ πιστώσεων ΣΑΕΠ 026-2003. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 29.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρκαδίας 
στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 1.4.2004 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α2 
και 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και σε κατηγορία 
αντίστοιχη με μια εκ των τάξων Α2 και 1η του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

3. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων 1, 2 και 3 σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 1.849 € δηλαδή ποσοστό 
2% στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου που πρέ¬ 
πει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αρκαδίας. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από τη Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης 
Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Τρίπολη, 3 Μάίου 2006 
Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 15622 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την Ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
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τύπο, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985 «Κατασκευής Δημοσίων'Εργων» για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του 
έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Ο.Τ. 990-991-976-869». 

Προϋπολογισμού 412.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ 
με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 το ποσό των 
400,000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.5.2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη ποραλαβής προσφορών), 
στα Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμί¬ 
ας, οδός Κραββαρίτου 3 , τηλ. 22310-20424, στη Λαμία. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η , 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , και στο ΜΕΕΠ Α1 , Α2 ή 1ης τάξης για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρσεις που έχουν έδρα 
το Νομό Φθιώτιδας καθώς και όσες τον έχουν δηλώσει 
δεύτερο νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και 
αναφέρεται στη σχετική βεβαίωση εγγραφής, γίνονται 
δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 3ης τάξης 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με την παράγραφο 41 
του άρθρου 4 του ν. 2940/1970, πέραν των τάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου. 

- Κοινοπραξίες των ανωτέρω σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη καί κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π. δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 


Τα τεύχη της μελέτης διανέμονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμίας, Κραβ¬ 
βαρίτου 3, Λαμίας (τηλ. 22310-20424) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, για δημοπρασία διενεργούμενη Δευτέ¬ 
ρα μέχρι και την προηγούμενη Τετάρτη και διενεργούμε- 
νη Πέμπτη μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, με την 
καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Πλατεία Ελευθέριας 
8) ποσού είκοσι (20) ευρώ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
6.881,00 € και απευθύνεται προς τον Δήμο Λαμίας. 

Λαμία, 3 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 

Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 15623 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
τύπο, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευής Δημοσίων'Εργων» για 
την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής 
του έργου. 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΥ¬ 
ΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ Κ. ΠΑΛΑΜΑ» 

Προϋπολογισμού 494.152,55 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 το ποσό των 
300.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25.5.2006, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10;00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), 
στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμί¬ 
ας, οδός Κραββαρίτου 3 , τηλ. 22310-20424, στη Λαμία. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εφό¬ 
σον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη για έργπ κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΑΙ ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα 
το Νομό Φθιώτιδας καθώς και όσες τον έχουν δηλώσει 
δεύτερο νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και 
αναφέρεται στη σχετική βεβαίωση εγγραφής, γίνονται 
δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 3ης τάξης 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με την παράγραφο 41 
του άρθρου 4 του ν. 2940/2001, πέραν των τάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου. 

- Κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι- 
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σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποίο τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% ταυ 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού οχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τα τεύχη της μελέτης διανέμονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμίας, Κραβ- 
βαρίτου 3, Λαμίας (τηλ.22310-20424) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για δημοπρασία διενεργούμενη Δευτέ¬ 
ρα μέχρι και την προηγούμενη Τετάρτη και διενεργούμε- 
νη Πέμπτη μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, με την 
καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Πλατεία Ελευθερίας 
8) ποσού δεκαπέντε ευρώ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
8.221,00 € και απευθύνεται προς τον Δήμο Λαμίας. 

Λαμία, 3 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Αριθ. 2970 

Ο Δήμος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ διακηρύσσει επαναληπτικά την 
με ανοικτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4. β του ν. 1418/1984 και 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα 
με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και 


το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑ- 
ΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 94.600,00 
ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για 
καθορισμό πτυχίων 79.354,65 €, για αναθεώρηση 141,00 
€, για Φ.Π.Α. 15.104,17 €). 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γρα¬ 
φεία του Δήμου την Δευτέρα 29.5.2006 με ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δη¬ 
μοπρασία δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διε¬ 
ξαχθεί την Δευτέρα 5.6.2006 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Α1 τάξης και άνω και με την ισχύ των κα- 
τώτατων ορίων για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο Εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.588,00 ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα- 
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ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης. (Αρθρο 23 π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ με έδρα ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ στην 
οδό Αθ. Διάκου 17, ταχ. κωδ. 41500 τηλ. 2410-591510 και 
2410-593087 ίαχ 2410-591511 θ-πηαίΙ: άίπις)ί3ηο@οΙθηθΐ. 
9 Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλο¬ 
γραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που 
ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπρά- 
τησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπλη¬ 
ρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, έχει κα- 
θορισθεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.2004 
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις κατηγορίες οδοποιίας, 
υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου σε 12%, και με την 
υπ’ αριθμ. Δ17α/07/Π4/ΦΝ.437/7.2.2005 απόφαση του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.ΔΕ για την κατηγορία οικοδομικών σε 12% ενώ για 
την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών που δεν 
περιλαμβάνονται στην παραπάνω απόφαση καθορίζεται 
σε 12%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34 - 37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχί¬ 
ζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο 
σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε 
γίνει μέσα σε στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές 
προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθή¬ 
μερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 
171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), δηλαδή έως και την Τετάρτη 24.5.2006, 
από τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή είκοσι (20) 
ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών 
κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελλη¬ 


νικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρίοία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλύουν ιδιωτικές ςτΛίρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείε¬ 
ται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού 
από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους ή παρά¬ 
λειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνι¬ 
σμό, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Γιάννουλη, 3 Μαΐου 2006 

Η Δήμαρχος 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αριθ. Διακ. 7 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της 
αναθέτουσας αρχής: 

Δήμος Καρπενησιού 

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 1, Καρπενήσι 

Ταχ. Κώδικας: 36 100 

Τηλέφωνο: 22370 89071 

ΡΑΧ: 22370 25411 

ΕπιαίΙ: ΙθοίιηίΙύϊαίΙοιροηΙδεΙ.ρΓ 

Πληροφορίες: Παναγιώτης Καράμπελας. 

2. Τόπος παροχής: Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο 
Δήμο Καρπενησιού. 

3. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών: Το έργο 
αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αυ¬ 
τοματοποιημένου περιβάλλοντος για την αναβάθμιση 
της εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών σε δύο βασικούς άξονες: 

Στη συστηματική καταγραφή και διαχείριση των προ¬ 
βλημάτων (π.χ. χαλασμένοι δρόμοι, προβλήματα ηλε- 
κτροφωτισμού και ύδρευσης) που επισημαίνουν στο 
Φορέα οι πολίτες καθώς κοι των υποδείξεων που δια¬ 
τυπώνουν, σχετικά με την ομαλή ζωή της πόλης. 

Στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών αίτησης και 
έκδοσης από το Φορέα πιστοποιητικών, δικαιολογητι- 
κών, αδειών και λοιπών διοικητικών εγγράφων. 

Το έργο δομείται σε 2 τμήματα, εκ των οποίων το 
πρώτο επικεντρώνεται στη συγγραφή της μελέτης 
εφαρμογής και στην καταγραφή και ανάλυση των απαι¬ 
τήσεων, ενώ το δεύτερο στο σχεδίασμά, την υλοποίηση 
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και τον έλεγχο τόσο των επιμέρους υποσυστημάτων, 
όσο και του ολοκληρωμένου συστήματος. 

Αναλυτικότερη περιγραφή των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου και της περιγραφής του έργου περιέχεται 
στο αναλυτικό τεύχος που συνοδεύει την παρούσα. 

Ταξινόμηση Κατηγορία 7 ΟΡΟ 84 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ IIΑ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ που 
αφορούν υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής 
και συναφείς υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου 
«Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τριακόσι¬ 
ες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ (294.117,65 € προ ΦΠΑ) το οποίο 
και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, 
σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% 
από Εθνικούς Πόρους. 

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται 
από την υπογραφή της και για 14 μήνες. 

4. α) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των 
υποψηφιοτήτων. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προ¬ 
σφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 27.6.2006 και ώρα 
13:00. 

β) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διαβιβάζονται τα έγγραφα στοιχεία του διαγω¬ 
νισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους 
είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε απο- 
στέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 
ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (οουπθΓ) στην έδρα του Δήμου 
Καρπενησιού : Εθνικής Αντίστασης 1, 36100, Καρπενή¬ 
σι. 

γ) Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια 
από την αρμόδια Επιτροπή την 28.6.2006 και ώρα 11:00 
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρπενησιού, 
Εθνικής Αντίστασης 1, ΤΚ 36100, Καρπενήσι, παρουσία 
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 

δ) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συντάσσονται οι 
προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 
που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

ε) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς - Εναλλακτικές προσφορές: Οι Προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 
έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους - Εναλλακτικές Προσφορές 
δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες. 

5. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονο¬ 
μικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/ 


και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 
Κράτους - Μέλους της Ε.Ε., του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν 
την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
και του (Ε.Ο.Χ.) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε). 

Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ενασχό¬ 
ληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική 
και τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς που 
αφορούν στο αντικείμενο του έργου και να πληροί τους 
όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.2, Β.2.3., 
Β,2.4. της Αναλυτικής προκήρυξης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στα δια¬ 
γωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος μίας μόνο ένω¬ 
σης ή κοινοπραξίας φορέων. Στην περίπτωση ένωσης 
ή κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή πρόσφορο από τον 
εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα 
αρμόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συμμετέ¬ 
χουν στην ένωση ή κοινοπραξία. 

6. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανά¬ 
θεση της σύμβασης: Η ανάθεση του έργου θα νίνει στην 
πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που 
αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

7. Παροχή Ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται: 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με δέκα 
επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (17.500,00 €), σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο Β.2.5. της 
αναλυτικής προκήρυξης. 

Ο Ανάδογος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγω¬ 
νισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύ- 
ρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομί¬ 
ζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει Εγγύηση Προκαταβολής εφόσον δηλώσει ότι επι¬ 
θυμεί την λήψη προκαταβολής. 

8. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνι¬ 
σμού: Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα 
του Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησιού: 

Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Τσισμπούλα 2. 

Ταχ. Κώδικας: 36100 

Τηλέφωνο: 22370 89071 

ΡΑΧ: 22370 25411 

ΕπιαίΙ: ΐοοΙιηίΙ<ί@Ι<3Γρ8ηί5δί.9Γ 

Πληροφορίες: Παναγιώτης Καράμπελας, 

και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε 
με ταχυμεταφορική (οουπβι·). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω 
ταχυμεταφορικής (οουποή, ο Δήμος Καρπενησιού δεν 
έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοση της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπλη¬ 
ρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφε- 
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ρομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή, να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατά¬ 
λογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση 
που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωμα¬ 
τικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται παρά¬ 
βολο καταβολής ποσού πενήντα ευρώ (50 €). 

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: Η Προκή¬ 
ρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων στις 28.4.2006. 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 3.5.2006. 

3. Στον ελληνικό τύπο στις 3.5.2006. 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

Αριθ. 31057 

1. Αναθέτουσα αρχή: 

«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», Λ. Μεσογείων 96,115 
27 Αθήνα. Τηλ.: 210 7728184. Ραχ: 210 7728230. 

2. α) Τρόπος ανάθεσης της σύμβασης: 

Διεθνής ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραια μονάδα σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Έργων της 
εταιρίας (ΦΕΚ 114 Β712.2.1998) και συμπληρωματικά με 
την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

β) Είδος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικείμε¬ 
νο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: Εργολαβική 
σύμβαση. ΘΡν : 45.00.00 00, 45.20.00.00, 45.21.00.00. 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: Δικαστικό Μέ¬ 
γαρο Χίου - Νομός Χίου ΟΒ413. 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων 
προαιρέσεως για ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών 
και εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά 
το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα: 
Το έργο αφορά χωματουργικές εργασίες και εργασίες 
φέροντος οργανισμού. Το έργο αποτελεί ενιαίο σύνολο 
και οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολό 
του. 

γ) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της 
σύμβασης ή ει δυνατόν, προθεσμία που αυτή περιλαμ¬ 
βάνει και τη σύνταξη μελετών: Ο προϋπολογισμός του 
έργου είναι € 2.088.843,24 πλέον ΦΠΑ 19%. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α'. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχείρησες εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ 3ης, 4ης, 5ης (εντός έδρας) τάξης για 
οικοδομικά έργα. 

Β'. Αλλοδαπές Εονοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - 
μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, ή των χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις και πληρούν αντίστοιχα, με τις προαναφερό- 
μενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά 
μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες. 

Γ'. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών ή Αλλοδαπών Ερ¬ 


γοληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
3ης τάξης και άνω για οικοδομικά έργα, σύμφωνα με 
την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια 
της σύμβασης ή δυνατόν προθεσμία έναρξης των εργα¬ 
σιών: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται 
σε 360 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

5. Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων 
και τα συμπληρωματικά τεύχη της σύμβασης: Τα τεύχη 
της δημοπρασίας δίδονται στους ενδιαφερομένους με 
την καταβολή ποσού € 400 τις εργάσιμες ημέρες και 
κατά τις ώρες 10,00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. μέχρι και την 
16.6.2006. 

Απαραίτητη προϋπόθεση γα την χορήγησή τους είναι 
η προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους εξουσιοδό¬ 
τησης που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρίας και θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο 
της βεβαίωσης εγγραφής της Επιχείρησης στο ΜΕΕΠ, 
καθώς και από υπεύθυνη δήλωσή της με απαραίτητες 
πληροφορίες για επικοινωνία της Δ/νσης μαζί της (Δι¬ 
εύθυνση, Τηλέφωνο, Εεχ, Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου). 

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών - Ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παρα¬ 
λαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, δηλαδή η 19.6.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00 π.μ. στη διεύθυνση του σημείου 1. 

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές: Ελληνικά. 

7. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην απο¬ 
σφράγιση των προσφορών: Η διαδικασία κατάθεσης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής 
προσφοράς θα γίνει, είτε ιδιοχείρως, είτε σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο π.δ. 334/2000, Άρθρο 16. 

8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγγύηση 
συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, ήτοι € 104.442,00. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού 
προϋπολογισμού του έργον και προσαυξάνεται ανάλογα 
με το ποσοστό της μέσης τελικής έκπτωσης που θα 
υποβληθεί. Οι ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν 
ισχύ για την (α) 12 μήνες από την ημερομηνία δημοπρά- 
τησης και για τη (β) αορίστου χρόνου. 

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών 
των σχετικών διατάξεων:. Το έργο είναι ενταγμένο στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων. Οι πληρωμές θα ακολουθούν 
τις χρηματοδοτήσεις και θα γίνονται σύμφωνα με τον 
ΚΑΕΕ της εταιρίας. 

10. Νομική μορφή με την οποία θα πρέπει να περιβλη- 
θεί μια κοινοπραξία εργοληπτών, εφόσον της ανατεθεί 
το έργο: Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περι- 
βληθούν ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η ανάδοχος κοινοπραξία όμως 
υποχρεούται να πράξει τούτο πριν την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ερ¬ 
γολήπτη και όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα 
που θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον ο ανάδοχος: 
Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της αναλυτικής δι¬ 
ακήρυξης. 

12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
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δεσμεύεται από την προσφορά του: Ο χρόνος ισχύος 
των οικονομικών προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

13. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της 
σύμβασης. Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

14. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

15. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερί¬ 
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκαταρκτικής 
ενημερωτικής ανακοίνωσης ή επισήμανση της μη δη¬ 
μοσίευσης της: Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική 
ενημερωτική ανακοίνωση. 

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 
26.4.2006. 

17. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων: 26.4.2006. 

18. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη 
συμφωνία ΣΔΣ: ΝΑΙ. 

Η αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας, προς διευκόλυν¬ 
ση των ενδιαφερομένων, διατίθεται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της εταιρίας: ΙιίΙρΥ/νννννν.Ιίΐθπιίε.αοπι.ρΓ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας 
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2006 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθ. 7431 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Νικολάου, προκηρύσσει, 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανάθεση κατασκευής 
με τη διαδικασία του ν. 3263/2004) με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφορά επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4β του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

Τίτλος'Εργου: Περίφραξη διαμόρφωσης Νέου Νεκρο¬ 
ταφείου Κρίτσας. 

Τόπος Δημοπράτησης: Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Δήμου Αγ. Νικολάου (Γουρνιών και Γιαμπουδάκη 
- Αγ. Νικόλαος). 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 19.6.2006. 

Ημέρα διαγωνισμού: Δευτέρα. 

Ώρα διαγωνισμού: από ώρα 9.00 μέχρι 10.00 (λήξη 
προσφορών). 

Προϋπολογισμός έργου (με ΦΠΑ): 94.000 ευρώ. 

Σύντομη Περιγραφή Έργου: Κατασκευή Περιμετρικού 
τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους περίπου 380 
μ. και μέσο ύψος 1,8 μ. 

Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο χρηματοδοτείται 
από ΣΑΤΑ. 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
για έργα Οικοδομικά τάξης Α1 έως και 1ης, με τους πε- 
ριουρισμούς της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985, 
όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορί¬ 


ζεται σε 1.579,93 ευρώ και κατατίθεται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΕΜΔΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τεύχης της 
δημοπρασίας, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την 14.6.2006 
ημέρα Τετάρτη (αποστολή ίαχ στο 28410-89939 σχετι¬ 
κής αίτησης και πτυχίου -ων που να αποδεικνύουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής μέχρι και ώρα 13.30). 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες στο 28410 89934. 

Άγιος Νικόλαος, 3 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθ. 1127 

Η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Γρεβενών διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών - Μελών 
που δικαιούνται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε 
διαγωνισμούς Κρατών - Μελών της Ε.Ε., με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και σύστημα δημοπρασίας προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
με έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 4 παρ. 2α και 4β του 
ν. 1418/1984, άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και του 
ν. 3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΜΕΓ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ 
- ΚΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 
600.000,00 ευρώ (εκ των οποίων 15.960,77 ευρώ για ανα¬ 
θεώρηση και 95.798,32 ευρώ για Φ.Π.Α.) από πιστώσεις 
της ΣΑΝΑ/3 ΠΕΠ 2000-2006 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Β. 
Ν.Α. Γρεβενών (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
Γρεβενά), στις 25.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξα¬ 
χθεί την ανωτέρω ημερομηνία, που θα διεξαχθεί την 
1.6.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,ΔΈ, στην 
1η, 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ υπό 
τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την ανωτέρω παράγραφο α του Ελληνι¬ 
κού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στην 
επιτροπή διαγωνισμού αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι 
9.765,00 ευρώ και να απευθύνεται προς τη Δ/νση Εγ¬ 
γείων Βελτιώσεων Ν. Α. Γρεβενών. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ 2000-2006 Δυτ. 
Μακεδονίας, και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυ¬ 
ήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.), και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Τα τεύχη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη, παρέχονται καθημε¬ 
ρινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 
της Δ.Ε.Β. Ν.Α. Γ ρεβενών, τηλ, 24620-76059 και 24620- 
76062, μέχρι και την 22.5.2006, με καταβολή 20 ευρώ. 

Γρεβενά, 3 Μαίου 2006 

Ο Δ/ντής Ε.Β. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθ. 695 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 
& Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου διενεργεί επανα¬ 
ληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία Νέου Βρεφονη¬ 
πιακού Σταθμού Δήμου Ηρακλείου -1° Υποέργο : Κατα¬ 
σκευή του Κ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηρακλείου», με το 
σύστημα προσφοράς «Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται συνολι¬ 
κά σε τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (399.000,00 
€) συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των απροβλέ¬ 
πτων δαπανών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προέρχεται από 
το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006/ ΣΑΕΠ002/3 Περιφέρεια Κρήτης 
/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην κατασκευή 
του Κ' Βρεφονηπιακού Σταθμού επί οικοπέδου 403,52 
τ.μ. στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο. Τ ο κτί¬ 
ριο του βρεφονηπιακού σταθμού θα είναι από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο 
και Α' όροφο, θα εκτελεσθούν οι πόσης φύσεως απαι- 
τούμενες οικοδομικές εργασίες όπως χωματουργικά, 
σκυροδέματα, ξυλουργικά, μεταλλουργικά, καλύψεις 
κ.λπ. καθώς και οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου 
όπως ύδρευση, θέρμανση, αποχέτευση, πυρασφάλεια, 
ισχυρά και ασθενή ρεύματα, ανελκυστήρας, θερμομόνω¬ 
ση κ.λπ. Τέλος θα γίνει η περίφραξη του αύλειου χώρου 
και η προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η : 22.5.2006 ημέ¬ 


ρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Ηρακλείου, πεζόδρομος Ανδρόγεω 2 , όροφος 2ος. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την Δευτέρα 22.5.2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 29.5.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία νια υποβολή προσφορών γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου Α2 τάξης και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας Οικοδομικών και Α2 τάξης και άνω για έργα 
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ηρακλείου και ορίζεται σε 6.569,00 ευρώ , με εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Γραμ- 
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τα τεύχη δημο- 
πράτησης, με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20,00 €), 
στο ταμείο του Δήμου (γραφείο 8), έως και την Τετάρτη 
17.5.2006 και ώρα 1.00 μ.μ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων 
του Δήμου Ηρακλείου που βρίσκονται στον πεζόδρομο 
Ανδρόγεω 2 - 4ος όροφος. Αρμόδιος: Μονουσάκης Εμ¬ 
μανουήλ τηλ. 2810-399191, 399271. 

Ηράκλειο, 3 Μαίου 2006 
Η Πρόεδρος 
ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΟΡΗ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ 

Ο Δήμαρχος Θερίσου, διακηρύσσει, την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΡΙΣΟ ΠΡΟΣ ΜΑΔΑΡΑ 
ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΙΣΟΥ» (ΦΑΣΗ 2006) Δήμου Θερισού. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 21.997,15 ευρώ (με 
αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). 

Σχετική η υπ’ αριθμ. 63/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Τοπικής 
Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, Α. 
Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, 
ΡΑΧ : 28210 23190, η οποία είναι η Διευθύνουσα Επιβλέ- 
πουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών 

χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. : 18.485,00 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων 

εργασιών με Φ.Π.Α. : 21.997,15 € 

Συνολική πίστωση 

από το πρόγραμμα «Σ.ΑΤ.Α.» : 22.000,00 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και 
β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Αρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Θερίσου Φορέας κατασκευής του έργου 
- Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο Δήμος Θερίσου Προϊστα- 
μένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή Η Δημαρχιακή 
Επιτροπή του Δήμου Θερίσου που έχει έδρα το Βαμβα- 
κόπουλο Κυδωνιάς. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Χανίων , οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100, 1ος όροφος , 
τηλ. 28210 54090-52318. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των των διακόσια ενενήντα 
οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (298,75 €). 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Θε¬ 
ρίσου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είνα: κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 29.5.2006 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 1.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (δεν αφο¬ 
ρά τις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας). 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν 
στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως αυτές 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Επίσης ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος και Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που 
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς 
αντίστοιχης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπο¬ 
λογισμού 55.759,35 € (19.000,000 δρχ.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ’ αριθμ. 
Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430/11.10.2001 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ. 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΝΑΡΑΣ 


( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Αριθ. 3425 

Ο Δήμαρχος Παραμυθιάς, προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
και με το «σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών» επί των τιμών του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους ν. 2229/1994, 
ν. 2576/1998, του ν. 3263/2004 και των π.δ. 609/1985, 
171/1987 και 218/1999 για την ανάδειξη αναδόχου κα¬ 
τασκευής του έργου: «Βελτιώσεις - ασφαλτοστρώσεις 
εσωτερικής οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου 
Παραμυθιάς». 

Προϋπολογισμού δαπάνης 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τρι¬ 
ακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα τρία επτά (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 298.319,33 € 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Μαΐου 2006 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή, η οποία είναι και ώρα 
λήξης της επίδοσης των προσφορών, στο Δημοτικό 
Κατάστημα Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 29η Μαΐου 2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 5η Ιουνίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., Α2 τάξης και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, (με περιορισμό των κατωτάτων 
ορίων όπως αυτά ορίζονται), όπως και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 2%, 
όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17/03/101/ΦΝ 
437 υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει η 
σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επι¬ 
πλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5.958,00 € (πο¬ 
σοστό 2% του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 150 
ημερολογιακών ημερών και κατατίθεται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
και θα απευθύνεται στο Δήμο Παραμυθιάς Ν. Θεσπρω¬ 
τίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο 
της Οικονομικής Προσφοράς, να λάβουν, γνώση της 
μελέτης και να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τη 
Δημοπρασία στα γραφεία του Δήμου Παραμυθιάς τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 24η Μαΐου 
2006. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περιληπτικής 
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διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του έργου. 

Παραμηθιά, 3 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΛΩΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Αριθ. 1419 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, διακηρύσ¬ 
σει ότι στις 22 του μήνα Μα'ίου του έτους 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προ¬ 
σφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα 
της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου 
της εγκεκριμένης μελέτης (άρθρο 4 παρ. 4α ν. 1418/1984 
& άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη αναδό- 
χου εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων Κοκκάλας» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων 
εργασιών 49.273,11 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του ν. 1418 /1984, και των εκτελεστικών του 
π.δ/των (472/1985, 609/1985, 171/1987), των ν. 2940/2001 
ν. 2229/1994 και των συναφών υπουργικών αποφάσεων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Κότρωνα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί των δημο¬ 
πρατούμενων εργασιών της μελέτης , δηλαδή το ποσό 
των 990 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργο¬ 
λαβικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης και άνω για έργα οικοδομικά και 
Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Επίσης γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβικές επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
και που κατέχουν ισχύοντα πιστοποιητικά για έργα 
οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά ανάλογης δυ¬ 
ναμικότητας. 

Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών , εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτέλεση παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου - στο 
Κότρωνα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης όταν 
το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα τοις 
εκατό). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΤΕΡΠΣ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ και του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

Κότρωνας, 28 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΙΩΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθ. 17472 

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή πεζο¬ 
δρομίων οδών Παγγαίου - Λαμπριανίδη - Α. Στρατού - 
Μ. Αλεξάνδρου» με το σύστημα υποβολής προσφορών το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου α της παραγρ. 4 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985, τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και των όρων της 
παρούσας διακήρυξης, συνολικής κατά τη μελέτη προ- 
βλεπόμενης δαπάνης 100.772,04 € χωρίς αναθεώρηση & 
Φ.Π.Α. και 120.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
Θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους νόμους 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 2372/1996, 
2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

Το π.δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 286/1994, 
360/1994, 210/1997, 285/1997 και 218/1999. 

Το π.δ. 171/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδο- 
τούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις. 

4. Οι υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985, 433/2000, 
(ΦΕΚ 1176Β722.9.2000) και (Εγκ-Δ17α/04/59/ΦΝ402/21/02) 
αποφάσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2,1η και 2η τάξη (εντός 
νομού) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 
(Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 061 00, Δράμα) τηλέ¬ 
φωνο 2521021906 και ΡΑΧ 2521023343), την 29η Μαΐου 
2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 
προηγούμενη Τετάρτη (24.5.2006) και ώρα 13,00 αντί 
τιμήματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας. Σε οποιαδή¬ 
ποτε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού αυτός θα 
διεξαχθεί την επομένη Δευτέρα (1.6.2006) στο ίδιο μέρος 
και ώρα χωρίς νέα ειδοποίηση. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη πλην 
των λοπτών δικαιολογηπκών είναι και η υποβολή εγγυ¬ 
ητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2,015.00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521034444 (Οικονομίδη 
Γ εώργιο). 

Δράμα, 3 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (Α) ΕΠΑΦΗΣ: 

Δήμος Μύρινας Λήμνου, υπόψη Περτσάς Νικόλαος, 
ΘΗ-81400 Μύρινα, τηλ. 22540 22315, 25679, φαξ 22540- 
24110. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέ- 
τουσα αρχή: Υπολειπόμενο Τμήμα Δικτύου Αποχέτευσης 
Μύρινας. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Συνολική ποσότητα ή έκταση: 

Δαπάνη Εργασιών: 2.423.488,95 ευρώ. 

Γ.Ε.&Ο.Ε - 436,228,01 ευρώ. 

Απρόβλεπτα (15%): 428.957,54 ευρώ. 

Αναθεώρηση: 71.325,50 ευρώ. 

Φ.Π.Α.: 436.800,00 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ¬ 
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

Εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (χωρίς ΦΠΑ & 
Αναθεώρηση), ήτοι 66.000,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον 
13 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 5% (χωρίς ΦΠΑ & 
Αναθεώρηση), ήτοι 165.000,00 ευρώ. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και ανα¬ 
φορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Π.Ε.Π. Βορείου 
Αιγαίου 2000 - 2006 με ποσοστό συμμετοχής του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 
κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής 25%. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΗ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατη¬ 
γορίες έργων: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, τάξης 3ης, 4ης με έδρα 
οπουδήποτε στην Ελλάδα ή 3ης, 4ης, 5ης με έδρα το 
Νομό Λέσβου ή δηλωμένο το Νομό Λέσβου ως δεύτε¬ 
ρο Νομό, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 20/10.7.1997 και 
10/6.4.2000. 

α2. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατηγο¬ 
ρίες έργων: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, τάξης 3ης, 4ης με έδρα οπου¬ 
δήποτε στην Ελλάδα ή 3ης, 4ης, 5ης με έδρα το Νομό 
Λέσβου ή δηλωμένο το Νομό Λέσβου ως δεύτερο Νομό 
και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, τάξης Α2, 1ης με έδρα 
οπουδήποτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 
20/10.7.1997 και 10/6.4.2000, καθώς επίσης και Ελληνι¬ 
κές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι σύμφωνες 
με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 15 του 


ν. 3212/2003, με την διευκρίνιση ότι κύρια κατηγορία του 
έργου είναι τα υδραυλικά έργα. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από τα ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή. 

Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συ¬ 
μπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: 
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή 
για την πρόσβαση σε έγγραφα: 23.5.2006, ώρα 10 π.μ. 

Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: 30,00 ευρώ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Δευτέρα 29.5.2006, 
10.00 π.μ.. 

Τόπος: Στην αίθουσα συνεδιάσεων Δημοτικού Συμβουλί¬ 
ου (1ος όροφος Παπουτσίδειου Μεγάρου, Πλατεία ΟΤΕ). 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510)47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 βυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή θθ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευΐΌ προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σό-Γοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευ ιό ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, ίεχ: 210 - 4071010 ίπίθίπεί: ΙιΙΙρ://νννννν.β1.0Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθ) 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέοεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΛΙ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 αυτό ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙβΓΠβΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινό από 08.00 έως 13.00' 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓιίΙρ://νννννν.θ1.9Γ - 6-ΓΠ3ίΙ: ν/θόΓη35ΐ6Γ@β1.9Γ 














